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Assuntos Tratados 



ITEM 



RESP. PROVIDÊNCIAR 



1) A DERSA e o Consócio (ENGEVIX/PLANSERVI) apresentaram ao 
Comando do Corpo de Bombeiros os estudos de macro-diretrizes e 
variantes de traçado do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte; 

2) A DERSA informou ao Corpo de Bombeiros, por questões 
ambientais, que a Secretaria do Meio Ambiente se opõe a shafts na 
área do Parque da Cantareira; 

3) O Corpo de Bombeiros solicitou passarela para pedestres de ambos 
os lados da pista com 1,00m de largura e guarda corpo também de 
1,00m de altura em relação a passarela e no mínimo de 1,50m de 
altura em relação a pista de rolamento; 

4) O Consórcio informou que já recebeu aprovação do Corpo de 
Bombeiros para critérios semelhantes aos apropostos na 
CE/EG/DIPRO-097/10, para o túnel Roberto Marinho. Cópia deste 
documento será encaminhada ao Corpo de Bombeiros para análise; 



5) O Corpo de Bombeiros informou que está revisando sua Instrução 
Técnica, com base na norma americana NFPA 502, que deve ser 
publicada nos próximos dias. Eles enviarão uma cópia a todos os 
membros presentes, por email na próxima semana. A DERSA irá 
verificar com base neste documento suas propostas e se houver 
divergência, serão apresentadas justificativas para os critérios 
adotados. 
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A DERSA apresentou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de 
São Paulo, os estudos de macro-alternativas de traçado do 
Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. 

A SVMA ressaltou os pontos importantes das áreas de interferência 
com o traçado. 

A SVMA enviará informações, limites, decretos e o status de cada 
parque a DERSA, para que possamos dar continuidade aos 
estudos, procurando minimizar os impactos sobre essas áreas. 

Em uma próxima reunião, em 05/07/2010 as 14:30h, serão 
discutidos as potenciais interferências dos traçados em áreas de 
interesse no município de São Paulo. 
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RODOANEL - TRECHO NORTE 



ATA DE REUNIÃO - Reserva da Biosfera. 

Dia 19/0802010 

Local: Instituto Florestal 

Presentes: 

DERSA/Consórcio JGP-PRIME: Marcelo, Aranha, Marlon e Cristiane Villaça 

Instituto Florestal: Luis Alberto Bucci, José Luiz de Carvalho, Katia Mazzei, Ana 
Lúcia, Lélia. 

Assuntos Abordados: 

1) O Sr. Bucci abriu a reunião, dando as boas vindas em nome do Coordenador do 
Bureau da Reserva da Biosfera, que se encontra em viagem; informou que 
participam da reunião apenas membros do Instituto Florestal que integram o grupo 
gestor da Reserva da Biosfera; 

2) Solicitou que fosse marcada uma reunião com todos os membros do Bureau na 
próxima 5 a . Feira, dia 26/08 às lOhs, na sede da Reserva da Biosfera no Horto 
Florestal; 

3) Marcelo, complementado pela equipe, apresentou planta com as alternativas 
estudadas ao Norte e ao Sul do Parque da Cantareira, os estudos realizados e o 
processo de discussão em curso com os órgãos ambientais do Estado e das 
prefeituras; 

4) Foram feitas diversas perguntas sobre os traçados nas proximidades dos Parques da 
Cantareira e Alberto Loefgren; em geral foi manifestada a concordância com a 
implantação ao sul da Cantareira, entendendo ser menos impactante à 
biodiversidade que o traçado ao Norte; solicitaram cópia integral do EIA em papel, 
após sua entrega na SMA, para agilizar a análise e a manifestação. 
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ATA DE REUNIÃO 

Data: 18/10/2010 
Local: ANTT 

Assunto: Interseção Rodoanel Trecho Norte x Fernão Dias 

A reunião teve início com a apresentação, pela DERSA, das alternativas de estudo da 
interseção do Rodoanel com a rodovia Fernão Dias na altura do km 81,5. 

A ANTT salientou que é imprescindível considerar nestes estudos a implantação de vias 
marginais à Fernão Dias, ressaltando que o acesso de propriedades lindeiras deve ser feito nas 
vias marginais e não nos ramos de acesso às rodovias. 

A DERSA e sua projetista informaram que já estão sendo estudadas vias marginais e, na 
sequência apresentaram estes estudos. 

Também foi informado pela projetista que o posto da Polícia Rodoviária Federal, existente 
neste local, será atingido pelas obras de implantação da interseção, portanto, haverá a 
necessidade de remanejá-lo. 

Foram analisados os volumes de tráfego previstos nas alças e a projetista da DERSA, ficou de 
complementar seus estudos considerando as vias marginais, para posterior envio à ANTT para 
sua aprovação e da OHL 

Não havendo mais assuntos encerrou-se a reunião. 
Em anexo lista de presentes. 
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A reunião tem como pauta os esclarecimentos e entendimentos quanto 
ao traçado do Rodoanel Trecho Norte no Município de Guarulhos. 






D rA rantúc na ronnião pçtãn- RpDresenta ntes da Prefeitura Municipal de 
Guarulhos, da CIESP, da AGENDE e alguns empresários, além de membros 
da DERSA. 






1- Foi esclarecida pela Dersa a metodologia para o estudo de alternativas 
de traçado, sendo que das duas macro diretrizes avaliadas, uma ao 
norte e outra ao sul da serra da Cantareira, foram estudadas várias 
variantes considerando o ponto de vista da engenharia, a topografia da 

■ ~ ,i.n/-tnpirtiMc ooí-M-nnrf nlóoira*; a hidm&rafia ba anco de 

região, as características geornuiiuiugii-ai, a muiugiana, uaiui, r u 

materiais, áreas de apoio (caixas de empréstimo e DMEs), entre outros, 

e o ponto de vista ambiental, a interferência com parques estaduais e 

municipais, áreas de mata, sítios históricos/arqueológicos, áreas de 

mananciais, equipamentos puuitcos, áreas ae ocupação uiucma, cn« 






Somam-se a estas, os dados fornecidos pelas Prefeituras, 
Concessionárias de Serviços, etc. 






Cada segmento destas variantes é avaliado seja do ponto de vista de 
engenharia, como do aspecto ambiental, e processada uma matriz de 
decisão que aponta a alternativa que reúna a melhor solução de 
engenharia à de menor impacto ambiental. 






No volume dois do EIA/RIMA são apresentados, de forma detalhada, 
estes estudos de alternativas de traçado. 






1 2- Bairro Recreio São Jorge: 






Neste local, foram estudadas diversas variantes de traçado, porém no 
EIA/RIMA foram apresentadas somente as cinco mais representativas. 






1 Ao Norte do bairro, a topografia é significativamente mais acidentada, 
além da existência do reservatório Cabuçu, dos limites do Parque 
Estadual da Cantareira e da entidade beneficente Santa Mónica. A 
geologia também não é favorável tornando a solução em túneis de alta 
complexidade construtiva. Por estes motivos a alternativa próxima ao 
limite do Parque da Cantareira foi preterida à alternativa mais ao sul. 
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3- Manutenções de acessos existentes 

A DERSA informou que o sistema viário existente, impactado pelas 
obras do Rodoanel, será readequado de forma a manter os acessos. 

A funcionalidade destes acessos será estudada em conjunto com a 
Prefeitura, que a seu critério, poderá manter, ou não, os mesmos. 

4- Estudos de traçado paralelo a faixa de alta tensão 

A Dersa estudou alternativa de traçado paralelo a rede de alta tensão, no 
entanto como este se mostrou inadequado devido às características 
topográficas e ao grande impacto na mancha urbana, o que acarretaria em 
um grande número de reassentamento de famílias, não foi incorporado 
aos estudos apresentados no EIA/RIMA. 

A DERSA salientou que o diálogo com os representantes da Prefeitura deve 
ser contínuo até a consolidação do traçado no município. 
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Assuntos Tratados 



Item 



Resp, Providência 



Estavam presentes na reunião os representantes da Prefe tura 
Municipal de Guarulhos - PMG, membros do Consorcio JGP/PRIME, 
do Consócio ENGEVIX/PLANSERVI e da DERSA. Essa reunião teve 
como pauta a discussão, de caráter técnico, da diretriz de traçado do 
Rodoanel no município de Guarulhos, em continuidade as tratativas e 
entendimentos com a PMG. 

A PMG informou que está fazendo um mapeamento geológico 
detalhado de todo o município, englobando o trecho por onde passa 
a diretriz do rodoanel. 

A PMG expressou sua preocupação com a possível segmentação de 
alguns bairros, a exemplo do que ocorreu com a implantação das 
rodovias Ayrton Senna e Dutra. 

A DERSA respondeu que, ao contrário da segmentação ocorrida com 
a implantação das referidas rodovias, o trecho norte do Rodoanel, 
que em boa parte do traçado situa-se no sopé da serra da Cantareira, 
instalar-se-á como uma espécie de barreira contra o avanço da 
ocupação urbana desta serra e de áreas ambientalmente protegidas. 
A diretriz de traçado prevê que bairros como Jd. Monte Alto/Cabuçu, 

Recreio S Jorge e , criados separadamente da grande mancha 

urbana e localizados entre o traçado e a serra, terão mantidas e 
ampliadas suas conexões viárias às demais comunidades, por meio de 
vias inferiores ou superiores ao Rodoanel. O sistema viário local 
existente impactado pelas as obras do Rodoanel será readequado e 
recuperado 

Ressaltou também que há diferenças entre segregação urbana e 
segregação de vias sendo que, onde ocorre preservação do local, nao 
ocorre segmentação de bairros. 

informou que os estudos apresentados no EIA/RIMA convergiram 
para uma diretriz de traçado, e que pode não ser o traçado definitivo. 
Esses estudos são passíveis de melhorias a serem efetivadas na fase 
do detalhamento executivo do projeto, em função dos 
entendimentos e necessidades da população e das enUdades 
afetadas. Esta fase de projeto será contratada após a obtenção da LP 
- Licença Prévia. 

Para que o traçado no município de Guarulhos seja definido, devera 
ocorrer um consenso técnico entre a DERSA e a PMG. 
Explanou que as audiências públicas têm por finalidade informar o 
empreendimento proposto e registrar as opiniões e reivindicações de 
todos aqueles que, de alguma forma, forem impactados por ele. 

Com referência às considerações propostas pela PMG no relatório, 
que sugere um traçado ao sul do bairro Jd. Monte Alto, a DERSA esta 
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alternativa, semelhante à 16, foi anteriormente estudada e descartada 
por situar-se em uma região com dificuldades relacionadas a 
geologia. 

A DE RS A sugeriu que seja realizada uma reunião técnica ae 
Geologia/Geotecnia, com representantes dela e da PMG, para 
entendimentos quanto à esta questão. 

A PMG mostrou-se preocupada com a possível interrupção dos cursos 
d'água, com relação às obras de terra. 

A DERSA informou que todo o cuidado necessário está sendo tomado, 
no sentido de que seja solucionado tal fato. Para cada travessia ou 
intervenção proposta, será solicitada junto ao DAEE a outorga de 
interferência em recurso hídrico, que será passível ou não de 
aprovação pelo órgão. 

Existem projetos de dois piscinões nas proximidades do traçado 
sendo que haverá compatibilização do projeto do rodoanel com esses 
dispositivos. 

Ficou agendada para o dia 15/12/2010 uma visita dos técnicos da 
DERSA para cadastrar a paineira tombada, a Cachoeira da Macumba e 
o antigo local de lavra de ouro, próximo a um conjunto habitacional; 
pontos indicados pela PMG. 

A DERSA assumiu o compromisso de continuar os entendimentos com 
as áreas municipais de habitação, desenvolvimento, infra-estrutura, 
etc, para que o conjunto de informações possibilite a melhor tomada 
de decisão quanto às possíveis alterações pontuais da diretriz 
proposta no município de Guarulhos. 

Também destacou que o trecho norte do Rodoanel Mário Covas deve 
ser um empreendimento bom não apenas para o município, mas sim 
para a população em geral, sendo um empreendimento sustentável. 

A DERSA informou que não computou o 
reassentamento/desapropriação das famílias que ocupam a área 
federal do Aeroporto de Guarulhos, por já estarem sendo 
considerados pela Infraero, em função do projeto de ampliação desse 
aeroporto. 

Foi apresentado, à PMG, o vídeo que será mostrado na audiência 
pública no município de Guarulhos, no dia 15/12/2010. 

Foi solicitado pela PMG estudo para implantar uma interseçâo na 
Estrada Guarulhos - Nazaré. 

A DERSA informou a impossibilidade de atendimento, posto que, por 
se tratar de rodovia classe zero, o traçado viabiliza apenas acessos 
controlados e interseções nos pontos previstos no Estudo Ambiental 
Estratégico. Futuramente será possível elaborar novo EIA-RIMA e 
propor o acesso solicitado. 



Aranha 



15/12/10 




Finalmente, a DERSA salientou que o diálogo entre as partes deve ser 
contínuo, até que o traçado do Rodoanel no município de Guarulhos 
seja definido da melhor maneira possível. 
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A DERSA reapresentou, aos representantes da Infraero, os estudos de alternati- 
vas de traçado, da ligação do Rodoanel Trecho Norte ao Aeroporto de Internacio- 
nal de Guarulhos. 

acesso ao Aeroporto, será composto de 2 faixas de 3,60 metros, acostamento 
de 3,00 metros e refúgio de 1,00 metro por sentido e canteiro central. Caso neces 
«Ário, por problemas de espaço, o canteiro central previsto, poderá ser substituí- 
do por barreiras de proteção, tipo NewJersey, reduzindo-se faixa de domínio ao 
mínimo necessário para implantação da via. 

A DERSA explanou que, para a definição do acesso, a Infraero deverá confirmar 
algumas informações, como por exemplo: Existência da 3^ pista, qual o modelo 
conexão é o mais adequado às necessidades do Aeroporto, ligação em via exis- 
tente ou em um bolsão destinado a essa finalidade. Na concepção da DERSA, es- 
U prevista a ligação no sítio aeroportuário. Outro modelo de ligação deverá ser 
Objeto de estudo. 

A Infraero informou que solicitará formalmente os estudos de volume de tráfego 
tom base em 2014, 2024 e 2038. 

A Infraero informou, sendo contato direto do setor de Operações, o senhor João 
Mareio Jordão, de Brasília. 

A DERSA informou que o término no projeto de engenharia, do Trecho Norte do 
hodoanel, será em 30 de junho de 2011. 
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ITEM 
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ll»|e tivemos a apresentação do senhor Nick Barton, sobre classificação de rochas, 
«•••■Im como a comparação entre as metodologias NATM, New Austrian Tunnelling 
Mrthod, e a NTM, Norwergian Methods of Tunnelling. 
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